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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 54 

15 Φεβρουάριου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Αριθμ. 2668 

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερομένους 
σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας 
με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης, του άρθρου 4 παρ. 4.β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ-ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ» 

προϋπολογισμού 750.000,00 €, 

που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», 
συμπεριλαμβανομένων των ποσών για Δαπάνη Εργα¬ 
σιών 451.826,00 €, Γενικά έξοδα και Οφελος εργολάβου 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 81.328, 68 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί 
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
79.973, 20 €, Αναθεώρηση 17.124, 22 €, Φόρος Προστι¬ 
θέμενος Αξίας 119.747, 90 € σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, του 
ν. 3463/2006, του π.δ. 305/1996, του ν. 2294/1994 του 
ν. 2576/1998, του ν. 2741/1998. του π.δ. 218/1999, του 
ν. 2940/2001 και του ν. 3263/2004. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός ΚΩΛΕΤΤΗ 14 (ισόγειο) την 
4.3.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00.π.μ. έως 10.00 π.μ. 
(λήξη κατάθεσης προσφορών 10.00 π.μ.). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

Α. στην 1 η , 2 η , 3 η εντός Νομού, τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

Β. στην Α2,1 η , 2 η εντός Νομού, τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

Γ. στην Α2,1 Γ , 2 η εντός Νομού, τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ, 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, στην τάξη Α1 
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Τόπος εκτέλεσης του έργου: 

Η πόλη των Ιωαννίνων. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 

Θα κατασκευαστεί νέος κόμβος στην συμβολή των 
οδών Μακαρίου και Κατσαρή, ως και κατασκευή νησίδας 
από το κόμβο μέχρι τον κόμβο Νικοπόλεως καθώς και 
ο ηλεκτροφωτισμός του κόμβου και της οδού. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο. 

Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στον διαγω¬ 
νισμό ορίζεται σε 12.263,00 € και θα απευθύνεται στον 
Δήμο Ιωαννιτών. 

Τα σχετικά με το έργο τεύχη, το έντυπο η τα έντυπα 
προσφοράς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα παρέ¬ 
χονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή¬ 
μου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του 
κοινού (7.30 π.μ. - 03:00 μ.μ.) οδός Κωλέττη 14, Ιωάννινα, 
τηλ. 26510 83880-1, μέχρι και την 28.2.2008, ημέρα Πέ¬ 
μπτη προσκομίζοντας απόδειξη κατάθεσης ποσού 50 € 
υπέρ του Δήμου Ιωαννιτών από την Ταμειακή Υπηρεσία 
του Δήμου Ιωαννιτών, ΚΑΠΛΑΝΗ 11. 

Ιωάννινα, 11 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

Αριθμ. 1815 

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ προκηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με 
το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 4α του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 «Κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων» και σύμφωνα με τον 
ν. 3263/2004, η ανάδειξη αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. για 
την κατασκευή του έργου: «ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙ¬ 
ΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Λ. ΓΑΖΩΡΟΥ» συνολικής κατά τον προ¬ 
ϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 190.000,00 ΕΥΡΩ και 
προς δημοπράτηση 159.663,87 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 4.3.2008 ημέρα Τρίτη 
με ώρα λήξης την 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου 
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΡΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 


περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή Κ/ξίες: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε υποχρεωτική κοινοπραξία 
με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μη¬ 
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
Γ.Γ, Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και 
άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α1 και άνω αντίστοιχα του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε, όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 3.194,00 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ, Ε. καθώς ή σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει 
να απευθύνεται στον Δήμο ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ. 

Ως όριο επικινδυνότητας έκπτωσης του έργου ορίζε¬ 
ται το δώδεκα τοις εκατό (12%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο προσφοράς θα 
διατίθενται από τον Δήμο Νέας Ζίχνης Κεντρικό Δημαρ¬ 
χείο, τηλ. 2324 0 20141, και από την ΤΥΔΚ Ν. Σερρών, τηλ. 
2321 0 83471 μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Το ίδιο 
ισχύει και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. 

Νέα Ζίχνη, 12 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΙΡΕΤΖΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ- ΕΤΑΜ 
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝΑ 

Αριθμ. 1297 

Το Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Βύρωνα προκηρύσσει 
Πρόχειρο διαγωνισμό στις 12.3.2008 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00 για την ανάδειξη Συνεργείου Καθαριότητας 
των Υπηρεσιών: 

α) Του κτηρίου που στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρε¬ 
σίες συνολικής επιφάνειας 1000 τ.μ. περίπου και πιθανή 
δαπάνη 1540,00 € μηνιαίως (συμπ/νου Φ.Π.Α.). 

β) Των κτηρίων της Τοπικής Μονάδας Υγείας και του 
Υγειονομικού σταθμού συνολικής επιφάνειας 1.160τ.μ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


847 


περίπου και πιθανή δαπάνη 1786, 40 € μηνιαίως (συμπ/ 
νου Φ.Π.Α.). 

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης την χαμη¬ 
λότερη τιμή και η κατακύρωση ξεχωριστά για κάθε πε¬ 
ρίπτωση (κτήριο Διοικητ. Υπηρεσιών - κτήρια Τ.Μ.Υ.). 

Η σύμβαση θα ισχύει για έξι μήνες με μονομερές δι¬ 
καίωμα τον Ι.Κ.Α. για εξάμηνη παράταση εκτός αν δι- 
ενεργηθεί διαγωνισμός σε Κεντρικό Επίπεδο από την 
Διοίκηση του Ι.Κ.Α. για το σύνολο των κτηρίων του ΙΚΑ - 
ΕΤΑΜ, όπου τότε η σύμβαση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΒΥΡΩΝΑ 
θα διακοπεί αυτόματα. 

Η διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης προβλέ- 
πεται από τον ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α727.11.1995) και 
το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/τ.Α74.2.1996). 

Οι σφραγισμένες προσφορές (οικονομικές και τεχνι¬ 
κές) θα γίνονται δεκτές εώς 12.3.2008 στο τμήμα Δ/κού 
του Υποκ/τός μας 2 ος όροφος Νέας Ελβετίας 26 μέχρι 
ώρα 11:00π.μ. 

Βύρωνος, 7 Φεβρουάριου 2008 

Η Διευθύντρια 

ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΓΙΟΥ - ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΕΥΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Αριθμ. 99 

1. Η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, με 
προϋπολογισμό 1.189.500,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από της ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 979.358,98 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας 
Β. Γεωργίου 1 - Διδυμότειχο, μέχρι της 6.3.2008. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25530-23721, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25530-24424, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στης 11.3.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 7 
του π.δ 609/1985. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 2 η , 3 Γ και 4 η τάξη για εντός Νο¬ 
μού έδρας και ενός δεύτερου Νομού και στην 2 η και 
3 η τάξη για εκτός Νομού έδρας για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 


γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.590,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2000- 
2006. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Διδυμοτείχου. 

Διδυμότειχο, 11 Φεβρουάριου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

Αριθμ. 213 

Η Κοινότητα Πανόρμου, νήσου Τήνου, προκηρύσσει την 
με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ - 
ΒΟΛΛΕΫ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5X5 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗ¬ 
ΡΙΟΥ» (1 ΟΣ Ειδκός προϋπολογισμός), Προϋπολογισμού 
169.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984 
και ν. 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (Προε¬ 
δρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6ο/οο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
137/Α/24.8.1993). 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.3.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ.. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει και με τους όρους του 
ν. 3263/2004. 

Ο τρόπος υποβολής των φακέλων προσφοράς ανα- 
φέρεται αναλυτικά στο άρθρο 3 της αναλυτικής δια¬ 
κήρυξης. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων 
θα υποβληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοστών του άρθρου 4 παράγραφος 
4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλό¬ 
τερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθεί εγγύηση συμμετοχής συνολικού ποσού 2.900,00 
Ευρώ, θα απευθύνεται στον κύριο του έργου και θα 
παρέχεται όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 23 
του π.δ. 609/1985 και του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δε¬ 
κτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των διακοσίων 
δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004 
απαιτείται, για την υπογραφή της σύμβασης, η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού 7.260,00 Ευρώ, σε 
περίπτωση δε που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 15%, 
προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης διατίθενται από την Κοινότητα Πανόρμου 
νήσου Τήνου που εδρεύει στο Κοινοτικό κατάστημα του 
Πανόρμου Τήνου, 842021 Πάνορμος Τήνου, τηλ. 22830 
31262. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους από την αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό 
μέχρι και την Πέμπτη 28.2.2008. Γ ια την παραλαβή των 
τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 50,00 Ευρώ. 

Πάνορμος 6 Φεβρουάριου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ. ΤΖΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Αριθμ. 398 

Ο Δήμαρχος Λ. Θερμής προκηρύσσει ότι την 4.3.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προ¬ 
σφορών) στο Δημαρχείο Λ. Θερμής, θα διεξαχθεί δημόσι¬ 
ος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα: Προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 


κε και βελτιώθηκε με τους ν. 3548/2007, ν. 3481/1984, 
ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2229/1994, ν. 2338/1995. 
ν. 2576/1998, ν. 2940/2001, τις διατάξεις του π.δ. 609/1985, 
π.δ. 402/1996, π.δ. 472/1985 και π.δ. 210/1997 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του 
έργου: «Αγροτική Οδοποιία 3». 

Ο κωδικός του έργου είναι: Ο.Π.Σ.110913 και πρόκειται 
για το υποέργο του με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία 3 
Προτεραιότητα Β». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασι¬ 
ών του έργου, με βάση την επικαιροποιημένη μελέτη 
με αριθμό θεώρησης 77/2.10.2007 της Τ.Υ.Δ.Κ. Λέσβου 
ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. 
(214.700,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Στο διαγω¬ 
νισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εφόσον 
ανήκουν στην Α2, 1ης, 2ης τάξης για έργα οδοποιίας 
οπουδήποτε στην Ελλάδα. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 3.800 € και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Λ. Θερμής. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 180 (εκατόν 
ογδόντα) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και να συ¬ 
μπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο 
σφραγισμένο που θα χορηγεί Ο Δήμαρχος Λ. Θερμής 
μέχρι την 28.2.2008 ημέρα Πέμπτη. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Λ. Θερμής «.Οικονόμου Μ, 
Τσουπή Κ. (τηλ.: 2251352609/608) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Λουτρόπολη Θέρμης, 8 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ 

Αριθμ. 1154 

1. Ο Δήμαρχος Ορφέα, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ» ΛΑΒΑΡΩΝ, με 
προϋπολογισμό 709.461, 83 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 180.183, 96 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 406.353, 23. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την έδρα του Δήμου Ορφέα 
(Λάβαρα), μέχρι τις 21.2.2008 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το 
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 
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Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2553-0-31901, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 2553-0-31904, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26.2.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί 
άγονος ή ασύμφορη επαναλαμβάνεται στις 4.3.2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Ορφέα. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν α) 1η έως 3η τάξη εντός νομού κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και β) 1η έως 2η τάξη εκτός Νομού για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α2 και άνω για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Α2 για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


4.6 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.730,74 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Ε.Π. Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει¬ 
ακής Ανάπτυξης με ποσοστό 79,03% και από Εθνικούς 
Πόρους με ποσοστό 20, 97%). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον ΔΗΜΟ ΟΡΦΕΑ. 


Ορφέας, 8 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 


Αριθμ. 858 

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας προκηρύσσει: 

1. Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη προσφορά συμπλήρωσης τιμολογίου για 
εργασίες Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων (πετρε- 
λαιοκίνητα - βενζινοκίνητα και χωματουργικών μηχ/των). 
Η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων θα αφορά 
πάσης φύσης εργασίες επισκευής καθώς και αντικατά¬ 
σταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων μετά 
των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για επισκευή και συντήρη¬ 
ση α) των μηχανικών - μηχανολογικών.ηλεκτρολογικών 
και λοιπών τμημάτων των/αυτοκινήτων. 

Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται μέχρι 31.12.2008. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα 
πέντε χιλιάδων (55.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ 19% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους 
του Δήμου και από τους Κ.Α.: 00-6263, ΚΑ: 15-6263, ΚΑ: 
20-6263, ΚΑ: 25-6263, ΚΑ: 30-6263, ΚΑ: 30-6264, ΚΑ: 35- 
6264 όπου έχουν εγγράφει σχετικές για το έτος 2008 
πιστώσεις. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Όλα τα φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που έχουν 
νόμιμη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος επισκευής - 
συντήρησης αυτοκινήτων. 

β. Συνεταιρισμοί της ίδιας κατηγορίας. 

γ. Ενώσεις ή τεχνικές εταιρείες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, ευθυνόμενων εις ολόκληρο με κοινό εκπρό¬ 
σωπο, της ίδιας κατηγορίας. 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει ημέρα Τρίτη στις 11.3.2008 
με ώρα έναρξης την 10.30 π.μ και ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών την 11.30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 
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4. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται σε ποσοστό 5% επί του ποσού του προϋπολογισμού 
χωρίς το Φ.Π.Α. δηλαδή 2.311,00 €. 

5. Τα έξοδα για την δημοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος 
θα επαναληφθεί ημέρα Τρίτη στις 18.3.2008 τις ίδιες 
ώρες με τους ίδιους όρους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (τηλ. 2226 0 53260). 

Ιστιαία, 8 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΛΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 1294 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Λάρισας, προκηρύσσει την διενέργεια ανοι¬ 
κτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες 
προσφορές και σύστημα δημοπρατήσεως προσφοράς 
με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 
δαπάνες των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού 
μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3263/2004 και 
ν. 1418/1984 «για τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2229/1994, και 
τον ν. 2940/2001, των εκτελεστικών του π.δ. 609/1985, 
472/1985 όπως τροποποιήθηκαν με τα π.δ. 368/1994, 
286/1994 και 218/1999 ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985 και το ν. 2218/1994 περί «Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2240/1994 
και το ν. 2503/1997, το π.δ. 186/1996 για τα αποφαινόμενα 
όργανα για έργα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.1994, της υπ’ αριθμ. 
Δ15/01Κ/11688/13.10.1994 εγκυκλίου περί του ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών. 

Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟ¬ 
ΜΙΟΥ - ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΡΙΤΣΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ I. Μ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.300.000,00 Ευρώ 
που αναλύεται σε: 

Δαπάνη για εργασίες: 1.382.275,94 Ευρώ, δαπάνη για 
ΕΟ και ΟΕ: 248.809,67 Ευρώ δαπάνη για απρόβλεπτα: 
244.662,84 Ευρώ, δαπάνη για αναθεώρηση 57.024,66 
ΕΥΡΩ και δαπάνη για Φ.Π.Α.: 367.226, 89 Ευρώ. 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 80 % από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και κατά 20 % 
από Εθνικούς πόρους 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 8.4.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γρα¬ 
φεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λάρισας (Διοικητήριο) από αρμόδια 
Επιτροπή. 

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού στη 
συγκεκριμένη ημερομηνία, νέα ημερομηνία διαγωνισμού 
θα ορισθεί από την Πρ/μενη Αρχή και θα γνωστοποιηθεί 
στους ενδιαφερομένους όπως ορίζει ο νόμος. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1) Εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 3 ης και άνω τάξης για 
έργα Οδοποιίας με τον περιορισμό των κατωτάτων 
ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 ή με αναβάθμιση πτυχίων εγ¬ 
γεγραμμένων στην 2 η τάξη του ΜΕΕΠ (Κ/Ξ δύο 2 ης ) για 
έργα Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Επίσης εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχία των 
παραπάνω κατηγοριών και τάξεων με τον περιορισμό 
πάντοτε των κατωτάτων ορίων των πτυχίων, με την 
υποχρέωση υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιο- 
λογητικών που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 
για τα δημόσια έργα, καθώς και αποδεικτικό ενημερό¬ 
τητας για χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 2040300/6844-11/016 Υπουργείου Οικονομικών και 
του Ι.Κ.Α. 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 6 μήνες. Η 
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 37.515 
Ευρώ ©α είναι ισχύος τουλάχιστον 300 ημερών από 
την ημερομηνία δημοπρασίας και θα απευθύνεται προς 
την ΔΤΥΝΑ Λάρισας. 

Σχετικές πληροφορίες και τεύχη, παρέχονται στο Γ ρα¬ 
φείο 1.13 της ΔΤΥΝΑ Λάρισας όλες τις εργάσιμες ημέρες 
μέχρι την 3.4.2008. αντί του ποσού των 80,00 Ευρώ. 

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης Σύμβασης 
στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 12.2.2008. 

Λάρισα, 12 Φεβρουάριου 2008 

Ο Πρόεδρος Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 

Αριθμ. 1001 

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προ¬ 
μήθεια και εγκατάσταση του 2 ου υποέργου «Ανάπτυξη 
Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Κα¬ 
μένων Βούρλων Νομού Φθιώτιδας» στο πλαίσιο της κα¬ 
τηγορίας πράξης 1: «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς 
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της Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης» του Μέτρου 
4.3: «Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για τον Πολίτη 
και τις Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ. 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καμένων Βούρλων. 

Δ/νση: Αγ. Παντελεήμονος 8, Καμένα Βούρλα, 35008. 

Τηλέφωνο: 22350 23300, ΡΑΧ: 22350-22300. 

Ε-πηαίΙ: νουιΐ3@οΙθηθ1.ηι· 

\Α/βό: ΙτΙΙρΥ/νννννν.ΙοπιπΊθηδ-νουΓίε.ςΓ/ 

Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών 

Κατηγορία 07 (Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες 
συναφείς υπηρεσίες) 

Ταξινόμηση κατά ΩΡ\/: 72.00.00.00 

Περιγραφή των Υπηρεσιών 

Βασικός στόχος του έργου είναι η διασύνδεση των 
κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος, σε επίπεδο Δήμου 
με τον πλησιέστερο κόμβο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος στο κεντρικό Δημαρχιακό Κτήριο, με 
σκοπό την επέκταση και επιχειρησιακή λειτουργία των 
βασικών δικτυακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προ¬ 
στιθέμενης αξίας του Δημοσίου Δικτύου Δεδομένων 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στους χρήστες των παραπάνω κτηρίων. Ο 
στόχος θα επιτευχθεί με τον σχεδίασμά και υλοποίηση 
ενός επεκτάσιμου σε επίπεδο Δήμου ευρυζωνικού δικτύ¬ 
ου πρόσβασης στο φυσικό επίπεδο (1) (ΟδΙ ίαγβΓ 1), με 
χρήση κυρίως ασυρματικών ζεύξεων, καθώς και πιθανών 
χάλκινων καλωδίων και οπτικών ινών, ουδέτερου ως 
προς τις τεχνολογίες μετάδοσης τη διαχείριση και τον 
ανταγωνισμό. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται η δια¬ 
σύνδεση σε επίπεδο 2 και 3 των παραπάνω κτηρίων και 
των χρηστών με την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
των απαραίτητων ενεργών συσκευών. 

0 προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των εξήντα ενός χιλιάδων και εκατόν εξήντα έξι ΕΥΡΩ 
61.166,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% ο οποίος 
βαρύνει τον εργοδότη (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 
51.400,00€, Φ.Π.Α.: 9.766,00 €). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του 
Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από 
Εθνικούς Πόρους. 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασί¬ 
ας ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την 
συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ενώσεις 
ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) όπως και χωρών που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 
κύριο εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του 
(Ε.Ο.Χ.) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμ¬ 
βαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). 

Η προσφορά πρέπει να αφορά στο συνολικό αντικεί¬ 
μενο του έργου. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι έξι (6) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καμένων Βούρλων: 

Δ/νση: Αγ. Παντελεήμονος 8, Καμένα Βούρλα, 35008. 

Τηλέφωνο: 22350 23300, ΡΑΧ: 22350-22300. 

Ε-πίθίΙ: νουιΐ3@οΙθη8ΐ.9ΐ· 

Υπεύθυνος: Καπέλλος Στάθης. 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την Τρίτη 
11.3.2008 και ώρα 11:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 

Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων: Αγ. 
Παντελεήμονος 8, Καμένα Βούρλα, 35008. 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεω¬ 
τικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολής συμμετοχής 
ύψους τριών χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα 
λεπτών (3.058,30 €). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να 
απευθύνεται προς το Δήμο Καμένων βούρλων και να 
έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου Καμένων Βούρλων, στο Φαξ: 22350-22300. 

Καμένα Βούρλα, 8 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Αριθμ. 1122 

Ο Δήμαρχος Καρπάθου προκηρύσσει δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
ποσοστό έκπτωσης επι των τιμών Λιανικής όπως αυτές 
έχουν διαμορφωθεί σε ακέραιες μονάδες επι τοις εκατό, 
για την τμηματική προμήθεια των κάτωθι ποσοτήτων 
καυσίμων: 

72.500,00 Ιί Πετρέλαιο Κίνησης 

1.150,00 Ιί Βενζίνη 3ΨΡΕΒ 

4.304,00 II Βενζίνη υΝΙΕΑΩΕϋ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ) 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδει¬ 
κτικά σε 98.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
13%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Μελέτης. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 410/1995 και του π.δ. 28/1980 και θα διενεργηθεί στο 
Δημαρχείο την Τρίτη 18.3.2008 με ώρα έναρξης 09 π.μ. 
και ώρα λήξης 10 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
είναι για ποσό των 1.734,51 € (2% επί του προϋπολογι¬ 
σμού χωρίς το Φ.Π.Α.) 

Πληροφορίες και σχετική διακήρυξη διαγωνισμού στον 
Δήμο καθημερινά 8:30 π.μ. -14:30 μ.μ. 

Κάρπαθος, 12 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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( 12 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθμ. 694 

1. Ο Διευθυντής της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο, γνωστοποιεί ότι διενερ- 
γείται Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές σε ειδικό έντυπο για την μίσθωση: 

α) Δέκα (10) φορτηγών Δ.Χ., ωφέλιμου φορτίου 0,9 
έως 1,9 τόννων. 

β) Επτά (7) φορτηγών ανατρεπομένων, Δ.Χ., ωφέλι¬ 
μου φορτίου 71. έως 121., προϋπολογισμού 500.000.00 
ευρώ. 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 19.2.2008. ημέρα Τρίτη, 
στις 10 π.μ. στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., Π. Τσαλδάρη 15, 
3ος όροφος, στην Καλλιθέα. 

3. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδι¬ 
οκτήτες αυτ/των Δ.Χ. προσκομίζοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

α) Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (Δημόσιας Χρή- 
σεως). 

β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 150 Ευρώ. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει 
εκχωρηθεί κανένα δικαίωμα του οχήματος σε κανένα 
τρίτο πρόσωπο - Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι το προς 
μίσθωση όχημα φέρει τα επιβαλλόμενα εξαρτήματα της 
παραγράφου 4 του άρθρου 6 της διακήρυξης, καθώς και 
τα στοιχεία του οδηγού, εάν δεν το οδηγεί ο ίδιος. 

ε) Αποδεικτικό ελέγχου του οχήματος από Κ.Τ.Ε.Ο. 

- Φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και 
το συμβόλαιο ασφάλισης του αυτοκινήτου. 

4. Τα έξοδα της διακήρυξης θα βαρύνουν την Υπη¬ 
ρεσία. 

5. Πληροφορίες και έντυπα προσφορών δίνονται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., Π. Τσαλδάρη 15, 3ος όροφος, γραφείο 3. 

Καλλιθέα, 29 Ιανουάριου 2008 

Ο Διευθυντής 
ΧΡ. ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 1/2008 

Ανακοινώνουμε ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. προκηρύσσει δημό¬ 
σιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση του υποέρ- 
γου 27 με τίτλο «Δημοσιότητα, Προβολή, Πληροφόρηση 

- Προσδιορισμός και Εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου 
Δράσης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2008» 
του έργου «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποί- 
ησης Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.». 

Το παραπάνω έργο έχει προϋπολογισμό δαπάνης 
εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (618.000,00 €) συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα εκτελεστεί έως 
6.6.2008. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 
20.3.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση 


Οικονομικού του Υ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Τμ. Προμηθειών και Δ/σης, 
Πανόρμου 2 (ημιόροφος), Αμπελόκηποι Αθήνα. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., η 8.2.2008. 

Πληροφορίες: 

1. Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προ¬ 
μηθειών και Δ/σης, Πανόρμου 2, τηλ. 210-64 32 350. 

2. Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Γ εν. Δ/νση Προγραμματισμού και 
Έργων, Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, τηλ. 210-64 10 242. 

Αθήνα, 8 Φεβρουάριου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
-♦- 

(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Αριθμ. Διακ. 700 

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, σύμφωνα με την 2 η 
Συνεδρίαση, Θέμα 2° υπ’ αριθμ. 22 η /17.1.2008 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, επανα- 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης) 
για την προμήθεια των ειδών: 

1) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

2) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

3) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

4) ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

5) ΑΒΓΑ 

6) ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

7) ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 112.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18.3.2008 ημέρα 
Τ ρίτη και ώρα 11:00 στα Γ ραφεία της Διοικητικής Υπηρε¬ 
σίας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Περιοχή 
Στρατοπέδου. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυ¬ 
σικά ή Νομικά Πρόσωπα μεμονωμένα ή κοινοπραξίες 
με κοινή προσφορά, της ημεδαπές ή αλλοδαπής που 
ασκούν νόμιμα το εμπορικό ή βιοτεχνικό ή βιομηχανικό 
επάγγελμα ή του εμπορικού αντιπροσώπου. 

Δικαιολογητικά και όροι συμμετοχής αναφέρονται στη 
σχετική προκήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να παραλάβουν από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Γ.Ν. Γρεβενών (τηλ. 2462 3 50313 Αναστασία Ζιώγου) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γρεβενά, 11 Φεβρουάριου 2008 

Ο Διοικητής 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Αριθμ. 1995 

Ο Αντιδήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο την χα¬ 
μηλότερη τιμή, η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για το έτος 2008, για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπο¬ 
λογισμού 100.650,20 € μαζί με το Φ.Π.Α. 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου (Κ. Τρικούπη 7) στις 4.3.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της Επι¬ 
τροπής Διενέργειας Διαγωνισμών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι αντι¬ 
πρόσωποι του είδους που μπορεί να είναι: 

Α) Έλληνες πολίτες. 

Β) Αλλοδαποί. 

Γ) Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

Δ) Συνεταιρισμοί και 

Ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι 2.013,00 € και θα 
πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου που 
είναι ο φορέας εκτέλεσης της προμήθειας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Μεσολογγίου, οδός Κ. Τρικούπη 7, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες ή στα τηλέφωνα 2631-055475, ίαχ: 2631- 
028669 και 2631055481. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 8 Φεβρουάριου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

Αριθμ. 406 

Ο Δήμαρχος Αμοργού προκηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό, μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κρατών - 
Μελών της Ε.Ε. και των Κρατών που δικαιούνται με τη 
συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε διαγωνισμό μεταξύ 
Κρατών - Μελών της Ε.Ε, με το σύστημα «επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομα- 
λότητας» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
του π.δ. 609/1985 του π.δ. 334/2000 και του ν. 3263/2004 
όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: 

«ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΧΟΙΡΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ», 
προϋπολογισμού μελέτης 1.113.050,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Αγροτική Ανά¬ 
πτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και από το πρόγραμ¬ 
μα «Θησέας». 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26.2.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα λήξης 10:00 (ώρα που τελειώνει η κατάθεση των 
φακέλων προσφοράς) στα Γ ραφεία του Δήμου Αμορ¬ 
γού ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, Τ.Κ. 84008 (Τηλ. 2285360200). Σε 
οποιοδήποτε περίπτωση δεν πραγματοποιηθεί ο δια¬ 
γωνισμός ή αποβεί άγονος θα πραγματοποιηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊστα- 
μένη αρχή. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι ακόλουθες Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις ή σχήματα όπως ειδικότερα ανα- 
φέρεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης, όπου ορίζονται 
αναλυτικά και οι σχετικές προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ, Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 η 1 η ή 2 η τάξη για έργα κατηγορίας Οι¬ 
κοδομικά και στην 1 η ή 2 η ή 3 η τάξη ανεξαρτήτως έδρας 
της επιχείρησης ή 4 η τάξη για επιχειρήσεις με έδρα ή 
δηλωμένο ως δεύτερο το Νομό Κυκλάδων για έργα για 


έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων πάντα με τους περιορι¬ 
σμούς του νόμου όσον αφορά τις κοινοπραξίες. 

Η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του δια¬ 
γωνισμού, διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι και την 
21.2.2008 στην ανωτέρω διεύθυνση κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (τηλ. 2285-360200). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 19.332,00 Ευρώ και η σχετική εγγυητική επι¬ 
στολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αμοργού. 

Αμοργός. 8 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΝΑ Ν. ΓΑΒΑΛΑ 

-♦- 

(17) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
(ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. 

Αριθμ. 9201 

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Λεωφ. Μεσογείων 
284,155 62 Χολαργός, τηλ.: 2106507472-3 προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερότερη προσφορά, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΦ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης (75.000,00) €, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4.3.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο του Ε.Ο.Φ., Μεσογείων 284, 
Χολαργός. 

Τ α έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Οργανισμό μας. 

Χολαργός, 11 Φεβρουάριου 2008 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΤΑΜ 
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Αριθμ. 2306 

Ανακοινώνουμε τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Δι¬ 
αγωνισμού πιθανής δαπάνης εβδομήντα εννέα χιλιά¬ 
δων εξακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 
(79.630,32 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την 
ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κατωτέρω 
πέντε ιατρείων της Τοπικής Μονάδας Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
ΝΙΚΑΙΑΣ σε συνεργείο καθαρισμού, με κριτήριο κατα¬ 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα 
ενός έτους: 

1. Ιατρείου Τοπικής Μονάδας Υγείας Νίκαιας, οδός 
Μούγλων 21 και Ιωνίας - Νίκαια, επιφάνειας 1.390τ.μ. 

2. Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού, οδός Μ. 
Αλεξάνδρου 56- Αιγάλεω, επιφάνειας 1.137τ.μ. 

3. Ιατρείου Κορυδαλλού, οδός Ταξιαρχών 34-36, Κο¬ 
ρυδαλλός, επιφάνειας 700τ.μ. 

4. Μικροβιολογικού Ιατρείου, οδός 7 ης Μαρτίου 57 και 
Λαμψάκου 1-3, Νίκαια, επιφάνειας 612 τ.μ. 

5. Ιατρείου Νεάπολης, οδός Δορυλαίου 15 Νεάπολη - 
Νίκαιας, επιφάνειας 470 τ.μ. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 3.3.2008 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. 
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Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν 
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Νίκαιας, οδός 
Αντιγόνης 7 και Καυκάσου 37, στον 2° όροφο κατά τις 
ώρες 8.00-13.00 (αρμόδια Σταματάκη). 

Νίκαια, 12 Φεβρουάριου 2008 

Η Προϊστάμενη 

Φ. ΚΑΤΕΠΟΔΗ - ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αριθμ. 7065 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α78.6.2006), της υπ’ αριθμ. 11389/8.3.1993 απόφα¬ 
σης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (ΦΕΚ 185/Β723.3.1993) «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» 
και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α'/1.2.1995), με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή, για την προμήθεια γάλακτος για το χρονικό 
διάστημα από 1.10.2006 έως 31.12.2007, προϋπολογισμού 
163.333,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9% και ανα¬ 
λυτικότερα: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 137.255,29 € 

Φ.Π.Α. 19% 26.078,51 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 163.333,80 € 

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτη¬ 
τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών 
(Φιλαδέλφειας 87 και Μπόσδα, 136 71 Αχαρνές), ενώπιον 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Διενεργούμε- 
νων Προμηθειών, την 7.3.2008 ημέρα Παρασκευή και από 
ώρα 10:00 π.μ. -10:30 π.μ., που θα συσταθεί στο γραφείο 
του Τμήματος Προμηθειών (1 ος όροφος Δημαρχιακού 
Μεγάρου). 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιο- 
δήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
παραδίδονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυ¬ 
σικά και Νομικά Πρόσωπα, που ασχολούνται με την 
παραγωγή, εμπορία και διάθεση γάλακτος, που παρέ¬ 
χουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, τα οποία πρέπει να 
υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού 
τα αναφερόμενα, στο άρθρο 5 των όρων διακήρυξης, 
δικαιολογητικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9%, δηλαδή 163.333,80 X 5%= 
8.166, 69 €, με ανοικτή ημερομηνία προθεσμίας και επι¬ 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν επαναδημοσίευσης 
της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) και ώρες 
(08:00 π.μ. -14:00 μ.μ.) στο τηλ.; 210.24.15.4(69, αρμόδιος 
υπάλληλος Παναγιώτης Μπάσιος. 

Αχαρνές, 25 Ιανουάριου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΕΤΖΑΚΗΣ 


( 20 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 1024 

1. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης'Υδρευσης 
Αποχέτευσης Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙ¬ 
ΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», με προϋπολογισμό 70.000,00 
ΕΥΡΩ, (δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη) από την 
Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ Βύρωνος 1 - Ηράκλειο 
Κρήτης - Τ.Κ. 71202, με καταβολή ποσού 15,00 € στο 
ταμείο της ΔΕΥΑΗ, μέχρι και την 6.3.2008 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 13, 30 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 2810 229913, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2810 342257, αρμόδιοι για επικοινωνία 
οι Σ. Κατεργιαννάκης - Π. Τζαβλάκη - Γ. Ρουκουνάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.3.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (10.00 π.μ. λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών), με ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφο¬ 
ρές και κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την 
επιλογή αναδόχου. 

4. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Νομικά 
Πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις τους, της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στις δράσεις φυ¬ 
σικής δημοσιότητας και κατάρτισης φορέων δημόσιου 
τομέα και συγκεκριμένα: Παρακολούθηση, αξιολόγηση 
και σχεδίασμά επικοινωνιακής στρατηγικής. Δημοσίων 
σχέσεων και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών επικοι¬ 
νωνίας, Υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων και 
υποστηρικτικών προωθητικών ενεργειών. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων τετρακοσί- 
ων ευρώ και (1.400,00 ΕΥΡΩ) και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 
και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δύο (2) μήνες, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνο¬ 
χής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Πρόγραμμα Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ 
Ηρακλείου. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

Ηράκλειο, 6 Φεβρουάριου 2008 

Ο Πρόεδρος 

Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 11884/7.2.2008 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, θα διενεργή¬ 
σει δημοπρασία με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με 
τον ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά διατάγματα και τον 
ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Ειδικές κατασκευές υποστήριξης και διασύνδεσης 
δικτύου πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (για έργα 
Οικοδομικά και Η/Μ εγκαταστάσεις) ανέρχεται σε 
33.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Από το συνολικό προϋπολογισμό του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), δαπάνη: είκοσι δύο χιλιάδες 
πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 
(22.596,38 €) αφορά σε εκτέλεση Οικοδομικών εργασιών. 

Η δημοπράτηση θα γίνει την 4.3.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. μπροστά σε Επιτροπή που έχει συ- 
σταθεί από την Αρμόδια Αρχή, στα γραφεία της, οδός 
Αγ. Τίτου 1. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

α) Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην Α1 και άνω τάξη ανε¬ 
ξαρτήτως έδρας για έργα Οικοδομικά. 

β) Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 π.δ. 609/1985), 
μεταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
της παραπάνω παρ. (α). 

γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπρα¬ 
ξίες χώρων της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. για κατηγορίες και 
δυναμικότητες αντίστοιχες των απαιτούμενων για το 
υπόψη έργο. 

δ) Κοινοπραξίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35 π.δ. 609/1985), 
μεταξύ των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παραγρά¬ 
φου (α), με οποιοδήποτε συνδυασμό. Κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση από τις παραπάνω μπορεί να συμμετέχει 
μεμονωμένα ή σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς, με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 4 παρ. 4β του 
ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το μέτρο 3.1, του Ε. Π. 
ΚΡΗΤΗΣ 2000- 2006. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
2001-2006 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΙΙΒΒΑΝ II» 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
Α 137/24.8.1993), σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. Δ17α/07/27/ 
Φ.2.3/1993 (ΦΕΚ 731 Β/21.9.1993) απόφαση. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 452,00 ΕΙΙΒΟ (€) οι οποίες θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27 του π.δ. 609/1985. 
Σε περίπτωση Κ/ξίας οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 15%, 
προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
για το έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης του 
έργου, απαραίτητο για την σύνταξη και υποβολή της 


προσφοράς τους καθώς και τα σχέδια, διαγράμματα 
κ.λπ., όλες τις εργάσιμες μέρες από 9.00 μέχρι 13.00, 
στα Γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (οδός ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2, 1°< Όροφος, 
τηλ. 2810 -399209, 2810-286186, Ταβερναράκης Πολ/κός 
Μηχ/κος). Τα τεύχη διατίθενται στην διαδικτυακή δ/νση 
του Δήμου όΙΙρΥ/νννυνν.ΙτΘΓαΚΙίοη.ρΓ. 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να πάρουν τα 
παραπάνω τεύχη δημοπράτησης (έντυπο οικονομικής 
προσφοράς καθώς διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώ¬ 
σεων, τιμολόγια, κ.τ.λ.) τα οποία θα διατίθενται από το 
Φωτοτυπείο «Επιτροπάκη», οδός Χατζημιχάλη Γιάναρη. 
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα αριθμείται 
και θα σφραγίζεται από την υπηρεσία της Δ/νσης Ορ¬ 
γάνωσης και Προγραμματισμού, Τμήμα Παλιάς Πόλης 
οδός ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2, 1 ος Όροφος, μέχρι και δύο (2) ερ¬ 
γάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της Δημοπρασίας. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Ηράκλειο, 6 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ7) 
ΤΜΗΜΑ Ε' 

Αρίθμ. Δ7/Ε/5261/641 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτι¬ 
κής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανά¬ 
θεση του έργου: «Αντικατάσταση ψευδορροφών στον 
Κρατικό Αερολιμένα Κεφαλληνίας», με προϋπολογισμό 
280.851, 23 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. 

Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες με προ¬ 
ϋπολογισμό 236.009,44 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΕΟ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας Πο¬ 
λιτικής Αεροπορίας, Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό, μέχρι 
τις 28 Φεβρουάριου 2008 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2108916223, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210 8981883, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Β. Αλεξοπούλου. 

3. - Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου 2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. και το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών είναι αυτό των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του 
ν. 1418/1984 και το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) εντός έδρας Α1, Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας Οικοδομικών και 

β) εκτός έδρας Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών. 
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β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.720,19 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι για διάστημα (6) μηνών, από την 
ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΥΠΑ. Προκατα¬ 
βολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε¬ 
ροπορίας. 

Ελληνικό, 11 Φεβρουάριου 2008 

Η Διευθύντρια Δ7 
Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 10652 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου βάσει του π.δ. 28/1980 για την 
«Επιλογή εταιρείας ταχυμεταφορών επιστολών & δε¬ 
μάτων από & προς Δήμο» Η δημοπρασία θα γίνει στα 
Γραφεία του Δήμου την 28 Φλεβάρη 2008 ώρα 13-00 
-13.30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) αίθουσα Ανδρέα 
Παπανδρέου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν την 
ανωτέρω δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο ταχυμεταφορικών επιχειρήσεων. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 
29.999, 90 € με Φ.Π.Α. 

Η προσφορά θα γίνει αποκλειστικά σε €. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 500 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΕΜΕΔΕ ή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού δίδονται από το Δήμο 
Ηρακλείου τμήμα προμηθειών τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες τηλ. 399-185.186. 

Ηράκλειο, 8 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 

Αριθμ. 113 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πωγωνιανής προκηρύσ¬ 
σει ότι, διενεργείται δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός 
διαγωνισμός, βάσει της 4/2008 Α.Κ.Σ. Πωγωνιανής, με 
σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προφοράς 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης τιμών, σε συμπληρωμέ¬ 
νο έντυπο προσφοράς, του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 
1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΤΕΓΗΣ ΧΑΓΙΑΤΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ Κ.Δ. ΔΡΥ- 
ΜΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 41.800,00€ συ¬ 


μπεριλαμβανομένων των ποσών για αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, του 
ν. 2229/1994, του ν. 2576/1998, του ν. 2940/2001, του ν. 
2471/1998, του ν. 3463/2006, του ν. 3263/2004 και των π.δ. 
609/1985,171/1987, 410/1995, 305/1996 και 218/1999. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Υ.Α.Σ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.3.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 09:00 ως 10:00, στο γραφείο της Κοινότητας 
Πωγωνιανής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτός: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) ή κοινοπραξίες 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας)., εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α’ τάξη για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών. 

β. Κάτοχοι παλιών εργοληπτικών πτυχίων Α’ τάξης 
και άνω για έργα οικοδομικά, που κατατάσσονται αυ¬ 
τοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις των 
Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επι του 
προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή 
695,62€, απευθυνόμενη στην Κοινότητα Πωγωνιανής. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πο¬ 
σοστό 12%. 

Τα σχετικά με το έργο τεύχη δημοπράτησης, έντυπο 
οικονομικής προσφοράς κ.λ.π. θα παρέχονται από την 
Κοινότητα Πωγωνιανής όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (08:00 ως 14:00) μέχρι και την Δευτέρα 29.2.2008, 
προσκομίζοντας ο κάθε ενδιαφερόμενος απόδειξη κατά¬ 
θεσης ποσού 50,00€, υπέρ της Κοινότητας Πωγωνιανής, 
από την Ταμειακή Υπηρεσία της Κοινότητας. 

Πωγωνιανή, 7 Φεβρουάριου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΒΗΣ 
-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

Αριθμ. 1424 

1. Ο Δήμαρχος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτή δη¬ 
μοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ Δ.Δ. ΓΕΛΑΝΘΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ», με 
προϋπολογισμό 63.689,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από 
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών, α) κατηγορία ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, με προϋπολογισμό 53.520,17 
ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακϊου, 
Μουζάκι Τ.Κ. 43060, μέχρι τις 28.2.2008 ημέρα Πέμπτη. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24450/49089, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 24450/49097, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινω¬ 
νία Αναστ. Μπλέτσα και Ελέν. Κωνσταντάκη, 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.3.2008, ημέρα 
Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 εδ. Β, του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αδεια άσκησης 
επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και'Εργων Τέ¬ 
χνης που εκδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμ¬ 
φωνα με την παραγρ. 6σ του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 
σε ειδικότητα σύμφωνη με το αντικείμενο του έργου. 

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Επαγγελματικής ταυτό¬ 
τητας του Συντηρητή, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός 
Μητρώου Συντηρητών που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΠΟ σύμ¬ 
φωνα με την παραγρ. 6α του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 σε 
ειδικότητα σύμφωνη με το αντικείμενο του έργου. 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα προβλέ- 
πονται στην μελέτη που εγκρίθηκε βάση της υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ07/6050π.ε./6816/24.1.2005 απόφασης της 
Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημεί¬ 
ων του ΥΠΠΟ και θα επιβλέπονται από τη19η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Μετά το πέρας των ερνασιών 
θα πρέπει να υποβληθεί από τον ανάδοχο του έργου 
προς την 19Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έκθεση 
των εργασιών που θα έχουν εκτελεσθεί. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.070, 40 € (ΕΥΡΩ), 
και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ για το ποσό των 63.689,00 ευρώ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Μουζακίου. 

Μουζάκι, 8 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 

Αριθμ. 1835 

Η Δήμαρχος Νέας Ερυθραίας προκηρύσσει ότι θα δι¬ 
εξαχθεί δημόσια ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το 


σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης (παρ. 4α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 και το ν. 3263/2004) για την επιλογή αναδό- 
χου εκτέλεσης του έργου: 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 
2/2008». 

Προϋπολογισμού 100.840, 33 € πλέον Φ.Π.Α. 19% 19159, 
66 €. 

Ο διαγωνισμός θα. γίνει την 4η Μαρτίου του έτους 
2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ν. Ερυθραίας 
Αναξαγόρα 10. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δικαιούχοι εργολή¬ 
πτες Ελληνικών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών που είναι 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ και είναι κάτοχοι πτυχίων. Για 
έργα αποκλειστικά Υδραυλικά Α2 & 1ης τάξης ανεξαρτή¬ 
τως νομού έδρας & 2ης τάξης για εντός νομού έδρας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσόν των δύο χιλιάδων δέκα επτά ευρώ (2.017,00) € και 
θα απευθύνεται στο Δήμο Νέας Ερυθραίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έντυπα 
για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους 
και τα τεύχη δημοπράτησης αντί του ποσού των 10 
(δέκα) ευρώ, προσερχόμενοι από τις 8.00 π.μ έως 1.00 
μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας που βρίσκο¬ 
νται Αναξαγόρα 10 μέχρι και 28.2.2008. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο 
του έργου. 

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 
210 8077602. 

Ν. Ερυθραία, 6 Φεβρουάριου 2008 

Η Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 
Αριθμ. 1124 

Ο Δήμαρχος Γουβών, Νομού Ηρακλείου Κρήτης, προ¬ 
κηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ποσοστά 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής 
τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, η οποία 
διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης 
τιμών της Δ/νσης Εμπορίου του Νομού, για την Προ¬ 
μήθεια υγρών καυσίμων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
της προμήθειας είναι 143.692,506 συμπεριλαμβανομένου 
χου Φ.Π.Α. για τα παρακάτω είδη: α) βενζίνη σούπερ β) 
βενζίνη αμόλυβδη γ) πετρέλαιο κίνησης 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Μαρτίου 2008 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Γ ουβών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Εάν 
στο διαγωνισμό δεν κατατεθούν προσφορές, αυτός θα 
επαναληφθεί την, 13η του μήνα Μαρτίου ημέρα Πέμπτη 
στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, χωρίς επαναδημοσί- 
ευση της διακήρυξης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώ¬ 
σεις προμηθευτών (υποβάλλουν κοινή προσφορά), που 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλά¬ 
δα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο 
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τους ή με την καθοιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή 
της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση, η προσφο¬ 
ρά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την 
προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε 
προσφορά θα είναι στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά 
θα αποκλείεται, και υποχρεωτικά θα συνοδεύεται από 
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης, ήτοι 7.184, 63€. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει 
τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρού- 
μενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού, θα έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 
και θα έχει εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομι¬ 
κό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα 
έτος από την υπογραφή της σύμβασης και ο τόπος 
παράδοσης θα είναι ή το Δημοτικό Κατάστημα ή πρα¬ 
τήριο εντός της ευρύτερης περιοχής της έδρας του 
Δήμου Γουβών. 

Πληροφορίες και τα τεύχη των τεχνικών προδιαγρα¬ 
φών και της διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του Δή¬ 
μου Γουβών. Γούβες Ηρακλείου, Τ.Κ. 700 14, τηλ. 2810 
763245 (αρμόδιος υπάλληλος Ζηδιανάκης Ιωάννης). 

Γούβες, 5 Φεβρουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 1283 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Λάρισας, προκηρύσσει την διενέργεια ανοι¬ 
κτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες 
προσφορές και σύστημα δημοπρατήσεως προσφοράς 
με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 
δαπάνες των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού 
μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3263/2004 και 
1418/1984 «για τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2229/1994, και 
τον ν. 2940/2001, των εκτελεστικών του π.δ. 609/1985, 
472/1985 όπως τροποποιήθηκαν με τα π.δ. 368/1994, 
286/1994 και 218/1999 ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985 και το ν. 2218/1994 περί «Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 2240/1994 και το ν. 2503/1997, το π.δ. 186/1996 για τα 
αποφαινόμενα όργανα για έργα Νομαρχιακών Αυτοδι¬ 
οικήσεων. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.1994, της υπ’ αριθμ. 
Δ15/01Κ/11688/13.10.1994 εγκυκλίου περί του ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών 

Έργο: «ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΑΠΟ Χ.Ο 0+959 
(Δ/ΣΗ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΜΕΛΙΣΟΧΩΡΙΟΥ) 

ΕΩΣ Χ.Θ.3+577,16 (Δ/ΣΗ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ)» 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.180.000,00 Ευρώ 
που αναλύεται σε: 


δαπάνη για εργασίες: 700.217,07 Ευρώ, δαπάνη για ΕΟ 
και ΟΕ: 126.039,07 Ευρώ δαπάνη για απρόβλεπτα: 123.938, 
42 Ευρώ, δαπάνη για αναθεώρηση 41.402,08 ΕΥΡΩ και 
δαπάνη για ΦΠΑ: 188.403, 36 Ευρώ. 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% 
από Εθνικούς πόρους. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 4 του μηνός Μαρτίου 2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λάρισας (Διοικητήριο) 
από αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού στη 
συγκεκριμένη ημερομηνία, νέα ημερομηνία διαγωνισμού 
θα ορισθεί από την Πρ/μενη Αρχή και θα γνωστοποιηθεί 
στους ενδιαφερομένους όπως ορίζει ο νόμος. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 1) εργοληπτικές 
επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 2πς και άνω τάξης για 
έργα Οδοποιίας με τους περιορισμούς των κατωτάτων 
ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 ή με αναβάθμιση πτυχίων 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας) 

Επίσης εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχία των 
παραπάνω κατηγοριών και τάξεων με τον περιορισμό 
πάντοτε των κατωτάτων ορίων των πτυχίων, με την 
υποχρέωση υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαι- 
ολογητικών που προβλέπονται από τις σχετικές δια¬ 
τάξεις για τα δημόσια έργα, καθώς και αποδεικτικό 
ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με 
την αρ. 2040300/6844-11/016 Υπουργείου Οικονομικών 
και του ΙΚΑ. 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 6 μήνες. Η 
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 19.004 
Ευρώ ©α είναι ισχύος τουλάχιστον 300 ημερών από 
την ημερομηνία δημοπρασίας και θα απευθύνεται προς 
την ΔΤΥΝΑ Λάρισας. 

Σχετικές πληροφορίες και τεύχη, παρέχονται στο Γ ρα¬ 
φείο 1.13 της ΔΤΥΝΑ Λάρισας όλες τις εργάσιμες ημέρες 
μέχρι την 28.2.2008, αντί του ποσού των 50,00 Ευρώ. 

Λάρισα, 11 Φεβρουάριου 2008 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ 
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(29) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

Αριθμ. 1097 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας προκηρύσσει πρόχειρο διαγω¬ 
νισμό γιο την προμήθεια ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100 ΛΙΤ 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.768 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Ραφήνα 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 22η Φε¬ 
βρουάριου 2007 ημέρα Παρασκευή μέχρις τις 10 η ώρα 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο 
του Δημοτικού Καταστήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 
2.238,40 ΕΥΡΩ. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 12.2.2008. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
Τύπο την 15.2.2008. 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμε¬ 
τοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2294024444). 

Ραφήνα, 11 Φεβρουάριου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. Ε. 682 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑ Τρικάλων προκηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκαν με το ν. 2229/1995, το π.δ. 286/1994, 
τον ν. 2372/1996, το π.δ. 402/1996, το π.δ. 210/1997, τον 
ν. 2741/1999. το π.δ. 218/1919, τον ν. 2940/2001, τον ν. 
3021/19.6.2002 (ΦΕΚ143Α/2002) την απόφαση Δ17α/07/53/ 
Φ.Ν402/16.7.2002, τον ν. 3212/2003, τον ν. 3263/2004, τον 
ν. 3414/2005 και τον ν. 3481/2006, η ανάδειξη αναδόχου 
εργολήπτη κατασκευής του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙ¬ 
ΑΣ» 

δαπάνης εργασιών 84.033, 61 € και Φ.Π Α. 15.966,39 € το 
οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του «Ολοκληρω¬ 
μένου Προγράμματος Ανάπτυξης Βόρειας και κεντρικής 
Πίνδου» 

Η δημοπρασία θα γίνει την 11η του μηνάς Μαρτίου 
2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφοράς) στα Γραφεία της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΝΑ. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδια επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α1 τάξεως και άνω για έργα Οδοποιίας, σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 


σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, σε όσους πριν την 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του 
οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφιυνα με τις 
διατάξεις του ν. 3263/2004 - άρθρο 4 παρ. 2, ορίζεται για 
το παρόν έργο ίσο με ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%). 

Γ ια την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως ισχύουν 
όσα ορίζονται στο ν. 3263/2004 - άρθρο 4. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του 
αναδόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη 
αμοιβή αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τι¬ 
μές του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η 
σύνταξη του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και 
του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και η εφαρ¬ 
μογή των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές 
αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν 

Α- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρα¬ 
σία ποσού Χιλίων εξακόσια σαράντα ΕΥΡΩ (1.640,00 €) 
η οποία θα απευθύνεται προς την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥ¬ 
ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Β- Δήλωση του ν. 1599/1986 για το άθροισμα των 
ανεκτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ.- Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβω¬ 
ση της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ.- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε.- Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη¬ 
μοπρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ΔΤΥΝΑ 
Τρικάλων 

Ταχ. Δ/νση Β. Τσιτσάνη 31. Τ.Κ. 42100 - Τρίκαλα. Αριθμοί 
τηλεφώνου: 2431046271/46226, Τηλεομοιοτυπία: (ΡΑΧ): 
2431046264. Ηλ/κή Δ/νση (οπιαίΙ): άΙγπι@ΙπΙοΐ3.9Γ 

Τρίκαλα, 6 Φεβρουάριου 2008 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(31) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/12201/418 

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυ¬ 
ζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού προ¬ 
κηρύσσει ότι εκθέτε» το έργο «Στερέωση και ενίσχυση 
της θεμελίωσης της γέφυρας ϋΕ ΒΘ33ΕΤ στο Αργο¬ 
στόλι Κεφαλονιάς (Α’ Φάση)», σε ανοικτή Δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου. 
Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με σύστημα επιμέ- 
ρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 99/1992, του 
ν. 2940/2001, του ν. 2947/2001, του ν. 3028/2002, του ν. 
3207/2003, του ν. 3263/2004, του ν. 3316/2005, του ν. 
3414/2005, του ν. 3481/2006, την υπ' αριθμ. Δ17α/03/128/ΦΝ 
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440/24.9.2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, την υπ’ 
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/5920/193/30.1.2008 απόφαση Υπουρ¬ 
γού για την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έρ¬ 
γου και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/10166/355/7.2.2008 
απόφαση έγκρισης της δημοπράτησης του έργου. Η 
συνολική, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, 
προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00 €), χωρίς ανα¬ 
θεωρήσεις και Φ.Π.Α. και σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (1.800.000,00 €), με αναθεωρήσεις και 
Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το 
Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους από το Γ’ 
Κ.Π.Σ- Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΥΠΠΟ, ΣΑΕ 014 ΚΑΕ 2007ΣΕ01430077. 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε 250 Η.Η. (Ημερολογιακές Ημέρες) από την ημέρα 
Υπογραφής της Σύμβασης. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 18 Μαρτί¬ 
ου 20081 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών την 10.00 π.μ. στα Γραφεία της 
ΔΑΒΜΜ (Αθήνα, Ερμού 56) ενώπιον της αρμόδιος Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές 
ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.Ε.Π., 1η, 2η καθώς και 3η τάξη εντός Νομού (ή 
γειτονικού Νομού) έδρας για έργα κατηγορίας Οικο¬ 
δομικών, σε Κοινοπραξία με 2η, 3η, καθώς και 4η τάξη 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, (προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη έργου μαζί με τα απρόβλεπτα 1.500.000,00 €. 
δηλαδή Οικοδομικές εργασίες: 469.503,00 € και εργα¬ 
σίες Οδοποιίας: 1.030.497,00 €) όπως ο νόμος ορίζει, 
εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για έργα του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και 
αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκές Ένωσης ή χωρών του Ε.Ο.Χ., που έχουν 
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή στα 
κράτη μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία 
περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους 


ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους του Ε.ΟΧ. 

Οι διαγωνιζόμενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, θα πρέπει, εττί ποινή 
αποκλεισμού, να διαθέτουν οι ίδιοι εμπειρία σε έργα 
αποκατάστασης μνημείων ή να συνεργάζονται με φυσι¬ 
κό πρόσωπο ή επιχείρηση που να διαθέτει την εμπειρία 
αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται με συμβολαιογρα¬ 
φική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκε¬ 
κριμένο έργο, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δ17α/03/128/ΦΝ 440/24.9.2007. 

Για την συμμετοχή στη Δημοπρασία απαιτείται εγγύ¬ 
ηση συνολικού ύψους εξήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(60.000,00 €), παρεχομένη σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
π.δ. 609/1985 και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το 
ΥΠΠΟ/ΔΛΒΜΜ, Ερμού 56, Αθήνα, 101.86. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους 
κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι 
από τις 26.2.2008, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο (2) εργασιακές ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασί¬ 
ας (14.3.2008), στα γραφεία της Δ/νσης Αναστήλωσης 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ 
(Αθήνα, Ερμου 56, - 1ος όροφος). 

Πληροφορίες Ασπασία Γκατζιώνη και Αικ. Κουτσοσπύ- 
ρου, τηλ· 210-3261.688 - 90. 

Η παραλαβή των τευχών Δημοπράτησης θα γίνεται 
από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, 
που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π, ως αποδει¬ 
κτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες τάξεις 
για έργα Οικοδομικά και Οδοποιίας. 

Αθήνα, 11 Φεβρουάριου 2008 

Η Προϊσταμένη 
ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 
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